Programul Operaticnal Reg,onat 2007 7 , n 
Axa pnontara 1 Spn j)n , r£>a _ ' . . & ’ 3 


Domemul major de int 


■?voitani d 
ervenpe i i r. 

Sub dom em ul ,.P 0 „- dp C re 5 , Prp - 


JT3 
jn ■ 


e a 0 r 3 V\ 0 -r 
de dr»z 


D~ - de 
vr 'a'c 


crrstcrc 


Cod SMIS 37600 


CONTRACT DE ElNANTARE 
prin Programul Operational 

a * x 4 v Regional 2007 2011 

Axa pnontara 1 ..Sprijmirea dr - J 

Domenlul major de intervent * 0ZVO,tAr<< durabile a ora>elor poll urban! de credere" 
Nr 1 . * e 1 ».Planuri integrate de dezvoltare urban£ ,f 


Preambul 

Parole: 


Ministerul Dezvoltarii r ro 

nr. 17, Latura Nord, sector 5 Tel 0170*11 e ^ ^ ur ^ smu ^ ul » cu sediul in Bucure^ti, strada Apolodor 
26369185, reprezentat legal de dnmn 1 c^ 14 ? 9, fax ’ 037 211 15 13, cod de inregistrare fiscala 
Autontate de Management pentru ELLV J. G * av t. nd fun cfa de Mimstru, in calitate de 

ce urmeaza AM POR fogramul Operational Regional 2007-2013 , denumit in cele 

prin 

cod 81 On8, municipal ^ Su . d ' Est ’ cu sed ' ul ' n Strada Anghel Saligny, nr.24, 

inregistrare fiscal Tl 7 3 3 1 1 T Bra, a, _te 0339. 40.10.18-20, fax 0339.40.10.17, cod de 

functia de Director General, in ca ita^de 0 * ^ , d<? Domn1soara Luminita MIHAILOV, avand 
Regional 2007-2013 denumit^ in r i fgamsm Intermediar pentru Programul Operational 

Dezvoltarii R^io^ ^ 5 . pentru Mimsterul 

si 

• . r P f t r Gn ^ U l din ^ re UAT ° ras Navodari, avand sediul in str. Dobrogei, nr. 1, loc. Navodari 
j H pKi nSt ^ nta r C °A d ^°^ tal 905700 » Romania, cod de inregistrare fiscala 4618382, reprezentata leoai 
d^^b^la^:. MATEI, avand functia de Primar, identificat prin C.l seria ^|nr CNP 

^^^^^■si UAT Mun. Constanta, avand sediul in Bdul Tomis nr. 51, loc. Constanta’ iud 
Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare fiscala 4785631, repr ezentata leg al de 
dl Radu Stefan MAZARE, avand functia de Primar, identificat prin C.l seria CNP 


in calitate de Beneficiar, pe de alta parte, 
au convenit incheierea prezentului Contract de finanfare in urmatoarele condi^ii: 
•nterpretare 


r 






prevederi 


(1) In prezentul contract, cu exceptia cazului cand contextul cere altfel 

contrare: / 

a. Cuvintele care indica singularul includ $i pluralul, iar cuvintele care indica pluralul 
includ $i singularul; 

b. Cuvintele care indica un gen includ toate genurile; 

c. Cuvintele care indica persoane vor include persoane fizice $i/sau juridice, dupa 
caz. 

(2) Referintele la orice acte normative se considera a face refeipce §j la orice acte-normative 
subsecvente prin care acestea sunt modificate. 


Nu marul 



contractului de finantare 
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ARTICOLULl-OBltCTUl CONTRACT 


ijuji 


111 Ohiet till accstm Coni,*,, , 
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, v»lKtr*n? Partenenatirt dmtre uAf 
onlinuarr Pro»er ( 

acorclr.l do vouna al p^iuoVrc'.a',o'S'c ;ZST <,b ” 4 ‘ r,mor,i ’ *' stab,t,re prin 

acestuia, pe ca.e Benef.ciarul dot la, Ir??! t>«vrn.„l Contract do f.nantare » anox^o 

.31 Cereioa do finance doouslT r >,P ‘ e artept * 

completanlor electee po paKurluT'^ r ? ZU, |/ ,,i u,ma ^'•f ) ra„lor. mod, f, car, lor „ 
prezentul Contract, far and pa.e lnL' C eva,ua ' e >* anexi u 

Beneficaiul accopta tin^area ne 11 ?" aCeSta ' 

P'opna raspundere, in conformitate n^n ' 3 h ^ an?ajeaza sa 'mplomentoze Pro>ectul po 

leg,slat,a nai.onata p comunnara in vLare ' 6 CUPmSe ‘ ,n prezentul Contract » cu 

(5) Top partenerii sunt tinuti sa rp<. 

Contract. UAT Oras Navodari carder 5i ,nte S rahtate prevedenle prezentulu, 

lndeplrmrea prevederitor prezentulu) CnntrL^''. ten 5 natullu,> ras P und <? in fata AMPOR y Ol de 

w HLUU ' Contract de catre parteneri, sa,. 


DURATA CONTRACTULUI 51 PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 


m Corner! mtrS ViSOa - e la data semnarii lui de cStre ultima P ar to. 

Proiectul Z ^m^stSS’Srm * imp,ementare a 

’ £ntrL n c C t ePeni ,mplementahi Pr ° 1eCtului «te z.ua urmatoare intrarii in vigoare a prezentulu, 
(4) Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni. 


ARTICOLUL 3 - VALOAREA PROIECTULUI 


$E : . ECTiE Si - «tkA'-TaR£ j 

__ _._i 


Valoarea totala a Proiectului este de 57.943 41105 lei/ 

cincizecisisaptemilroanenouasutepatruzecisitreimiipatrusuteunsprezeceleisicincibani din care- 

■ valoarea totala eligibila este de 46.796.740,45 lei (finantare nerambursabila s, contnbutia 

Beneficiarului) v 

■ valoare neeligibila estimata inclusiv TVA aferenta acesteia, este de 55.421,81/ tei 
" valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile este de 11.091.248,79 lei. _/f 

dupa cum urmeaza: ' 
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ARTICOLUL 4 - VALOARLA CONTR 


ACTUlU! 


(1) Valoaiea prezentului r , . , / 

<patruzecisisasenu,ioan"2 , dP 46 ?4 ° l# T 

> (fata TVA) renrp? u * pn(:HJa H % (nl*nspmil*f}()tp<ut('[h)trii/rnlrisipatrii/r*(hicincibanl 

prezentul Contract valoarea tot a la elig’bila a Proper tutui. stability ronform art 3 dm 

(2) AM PGR se an^ajeaza i 

<pom;zc'usK,nom„, oonro „ fv (0 ; ° ° , " M ” t ' vp nnamburwh.lA rif rr,«,m 48 860 80S.M If, 
cu maximum 98 V dm wtrclmileislsnsr/rc hipotrutoni -, prhivalenta 

Contract. * a a eligibila a Proiectului Spectficafa la arr 3 al prezentului 

(3) Otice mochfuate a ContrArt..i.,i . 

caz conduce la ctesterea'valnni T" a ^ catre parti, no poaif in me, un 

il reprezmta dm valoarea mmiT'T'T, n( * ,a "’ burv,,,,,e ’ r > ,/vi " * procentulu, pf rare arnavta 
Contiact 1 a Proiectului specif,rata la art } al prezentului 

(4) Prevederile art. 4 aim m „ 

nrevazute la .luLhi ap ca corespunzator $i in cazul modif icarilor a supra bugetulm 

prevazute la art, 18j>»o (10) din prezentul Contract. 

^ rnns?derat^ ^hofh ! a ter [ ninarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totala 
la art 4 Aim m It 6 Catre este ma i mica decat valoarea totala ehgibita specificata 

rAd.^^rlc J - in prezentul Contract, finanfarea nerambursabila acordata de AM POR se va 
nmrpntPiAr P un ^ a tor, prin aplicarea la valoarea totala considerate ehgibila de catre AM POP a 
procentelor prevazute la arU din prezentul Contract. 

ARTICOLUL 5 - ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR 


( 6 SUnt considerate ed 8 ib1le daca sunt in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 

769/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operapumlor 
finance pnn programele operational, cu modificarile $i completanle ultenoare, $i cu Ordmul 
comun al mimstrului dezvoltarii regionale $i turismului nr. 1360/2011 $i al mimstrului finan^elor 
publice nr. 1938/2011 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domemul 
major de intervenfie „Planuri integrate de dezvoltare urbana” in cadrul axei pnoritare 
„Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora^elor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului 
Operational Regional 2007-2013. 

(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) al prezentului articol, sunt eligibile cu condifia ca acestea sa 
fie cuprinse in Anexa V Bugetul proiectului a prezentului Contract $i sa fie efectuate in 
conformitate cu termenii $i condifiile prezentului Contract valabile la data depunerii Cerern de 
rambursare la Ol. 

(3) Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt efectuate de catre liderul parteneriatului sau 
partener. 

(4) Acordarea prefianantarii/rambursarii se face numai catre liderul de proiect. 

ARTICOLUL 6 - ACORDAREA PREFINANTARII 4 ^fci 


0) Beneficiarul poate depune la Ol cereri de prefinan^are, in condifiilemrev^ 
Contract. 


Vm prezentul 


(2) Prefinantarea se acorda de catre AM POR In doua trance, in cuantum total de max,mum 10% dm 
valoarea eligibila a contractului de finantare, asa cum este aceasta defmta la art. 4^ aim (1) cu 
respectarea prevederilor prezentului articol si ale Anexei III - Instruction, de prefmantare fl 
rambursare a cheltuielilor la Contract. In situa^ia nerespectarncondunlor V termenelor 
prevazute in prezentul contract pentru ob^inerea prefinantap^-Jenefiaarul este obUgat sa 

ramburseze intreaga prefinafare primita. 1 d ' r ( : - \ 


C r » 

SELEO^ 
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programul Operational Regional 2007 2013 

\xa prioritaia 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora$elor poll de cre^tere 
Domeniul mai'- \ de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana 
Sub-domemul: „Poh de Credere ” 




(3) en ru asigurarea disponibilitafii sumelor necesare acordarii prefinanfarii, Beneficiarul va 

transmi e ca re I o notificare privind depunerea cererii de prefinantare in termen de 30 zile 
ca en ans ice e la semnarea contractului de finan^are. Intarzierea depunerii notificarii privind 
depunerea cererii de prefinantare va atrage dupa sine decalarea cu o luna a termenului de 
plata a prefinantarii de catre AM POR, termen prevazut in Anexo III Instrucfiuni de 

prefinantare $i rambursate a cheltuielilor a prezentului Contract. 

(4) Beneficiarul poate reveni asupra notificarii privind depunerea cererii de prefinantare prevazuta 
la alineatul precedent, prin transmiterea catre 01 a unei in$tiinfari in acest sens, in primele 15 
zile calendaristice ale lunii in care a fost prevazuta depunerea cererii de prefinantare. 
In$tiinfarea va fi insofita, obligatoriu, de o notificare revizuita privind depunerea cererii de 
prefinantare. 


(5) Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage dupa sine decalarea cu o luna a 
termenului de plata a prefinantarii de catre AM POR, termen prevazut in Anexa III Instrucfiuni 
de prefinantare $i rambursare a cheltuielilor a prezentului Contract. 

HJjSumele aferente prefinantarii se acorda exclusiv Beneficiarului in baza documentelor si 
conditiilor stipulate in Anexa III Instrucfiuni de prefinantare $i rambursare a cheltuielilor a 
prezentului Contract 


7) Prefinantarea se va recupera prin deduceri procentuale din fiecare cerere de rambursare, 
in procent de minim 30% din suma considerate eligibila de AMPOR a fiecarei cereri de 
rambursare (excluzand TVA). 

8) Recuperarea se efectueaza incepand cu prima cerere de rambursare, aplicandu-se procentul 
mentionat la alin. (7), astfel incat suma aferenta prefinantarii sa se recupereze integral inainte 
de efectuarea pla^ii finale. 


9) Daca prefinantarea nu a fost recuperata inainte de efectuarea plafii finale sau inainte de 
rezilierea contractului, daca este cazul, diferenta ramasa nerecuperata trebuie platita de catre 
Beneficiar In contul AM POR, fn termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate de la 
data rnnfirmarii de primire de catre beneficiar a notificarii transmise de catre AM POR. 
Beneficiarul este obligat sa transmit, cate o copie a ordinulu, de pista corespuozator catre or si 
AM POR, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data efectuam plain. 

10) AM POR va face transferul fondurilor de prefinantare in contul special deschis la Trezorerie de 
catre Beneficiar pentru mcasarea prefinantarii. 

11, Strmeie exis.ente in contul de prefinantare se vor utilize exdusiv pentru dernlarea aclivdapror 

eligibile ale Proiectului. CV>- 1 

12) AM va efectua transferul fondurilor '"J^insuTilS f v 

SS^S“”rS^^ alimentate cu sumele aferente Ckjcesare. 

.,.u arp , tntala elio/tula a acestuia se 
13, In cazul in care valoarea total, a prefinantarii aferenta diminuarii valnrii 

d “i “™^”V“Se^^S.?eu,SrSn^,S 

semnarea actului ItSmB, Peneficiar Minis.erul Dezvoltarii Regional „ 


1 nrpvazut la alin. (13), AM POR i 5 i_ 
Rpnefidarul nu respecta termenul P^^ cpRESTITUIREA F1NANJA 
In cazul in care Be , ele prevazute la art. 14 N '■ c l 

dreptul de la apela la clauze J L 

(13). 


rezerva 
RM alin^ 
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Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabHe a oraselor poh de crestere 
Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dczvoltare urbana 
Sub-domeniul: „Poli de Crestere ” 


0)11 Liderul parteneriatului este responsabil cu tfansmiterea eererilor de prefinantare/rambursare 
catre AM POR conform prevedetilor prezentului contract de finanfare. 


16) Liderul parteneriatului poate solicita: 

a) acordarea de prefinan^are pentru sine $i, daca este cazul, in numele partenerilor, 
proportional cu contribute fiecarui partener in cadrul proiectului, conform 
acordului de parteneriat, in baza documentelor mentionate in anexa III a 
prezentului contract. 

b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de parteneri. 

ARTICOLUL 7 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

(1) Rambursarea se va efectua de catre AM POR in conformitate cu Anexa III - Instructiuni de 
prefinanfare rambursare a cheltuielitor, pe baza eererilor de rambursare ale Beneficiarului, 
inaintate de catre 01 la AM POR. 

(2) Rambursarea cheltuielilor se va face in contul indicat de Beneficiar in cererea de rambursare, 
conform prevederilor legale. 

(3) Daca Beneficiarul nu transmite 01 o cerere de rambursare finala in termen de maxim 60 
($aizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevazuta la art, 2 
alin. (4) din prezentul Contract, acesta este considerat decazut din dreptul de a solicita aceasta 
rambursare, fara a fi necesara nicio notificare sau indeplinirea oricaror alte formalitafi de catre 
01/AM POR. 

ARTICOLUL 8 - ACORDAREA CONTRAVALORII TV A 

Sumele pentru acoperirea platii TVA aferente cheltuielilor eligibile vor fi acordate Beneficiarului, 

de catre AMPOR, conform legislafiei in vigoare, dar nu vor depa$i limita maxima prevazuta la a rt. _3 

din prezentul Contract. 

ARTICOLUL 9 - OBLIGAJHLE PARJILOR 
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Axa pnoritara 1 S P t1ji nirea devoir* 

Domemul major de wterventte i , p ," durah ’ !c 3 o r ase!of poh de crest?r e 
Sub domemul ..Poli de Credere " ' 3 ’' Un de (Wvobare orha „j 

vemturi, pnn cedai 0a ( | 

? ■«* ™ 

“>• Con ''""' «c v£ss Sir. r.r/^.^rr: 

( 6 i Benefiaarul se oblig a sa ny , 

nra o forma asupra Warma d^Z^l^ C0 ' n ': UM f ^ ^ 0 alra ^anfie ha near a Sllb 
cad.ul prezentului Cont.act. po ,ip elp m ^.!e sau imob.l*. fmantate ,n 

cum aceasta este .dentificatalaart2f Va f b "” a,e a P^ntulu, Contract astM 
acestora. a*a cum este prevazute dAm ’ mai Wct.v pe durata de vrata a 

redusa decat durata de valabibtate a Conwac? , 3 na *‘ 0na,i vl S riar ^ dara «««a este mat 

(7) Benefiaarul are obhgafia de ° nUactulu '- 

de f inant are a prezentului Com, act ^ Calenda,ul activit ^'lor prevazute in Anexa IV Cererea 

(8) Benefiaarul are obligaba sa as 

asigurarea resurselor umane si management eficient al Proiectului, inclus,v pnn 

aSS;= - p,eme "“' “ ,eae 51 in ,wmme,e 

Cereiea de finantare a prezentulu S i P (:ontract endarUl aCh,ZH ' Uor P ubl,ce prevazute in Anexa IV ■ 
(lO)Beneficiarul este obligat sa r ~ a i- 

cu obligate asumate prin Anexa /v * 6 ™ aSUn[e ^ formare V publicitate In conformitate 
respectarea prevederilor din Anexo II - ^7°- fl f non(ore a P rezen tutui Contract, cu 
Contract. suri ^ e in f orm °re $i publicitate a prezentului 

{U Trlsllal d Zlxama re cZ^Th' J. dm Contract, Benefiaarul are obligatia de 

e uJer ce eT de ramb * ° cereri,or de rambursare pnvind estimarea 

pu em cerer dor de rambursare, care este parte integranta a prezentului Contract 

are 0bliSatia : e5titUi : i1 inte§rale sau par t iaie a prefinanfarii acordate pentru care 
nu justifica pnn ceren de rambursare utilizarea acesteia, conform prevederilor Anexei III 
Instrucfium de prefinanfare $i rambursare a cheltuielilor. 

(13) Beneficiarul are obligafia de a intocmi $i transmite catre 01 , conform graficului de depunere a 
cererilor de rambursare, cererile de rambursare, precum si documentele justificative ce 
insofesc cererea de rambursare, in conformitate cu Anexa III - lnstruc(iuni de prefinan(are $i 
rambursare a cheltuielilor. 

(14) Cererile de prefinanfare, de rambursare, rapoartele de progres, notificarile, precum 51 orice alt 
document oficial transmis AM POR/OI pentru implementarea proiectului vor fi semnate de catre 
reprezentantul legal al Beneficiarului sau de catre persoana imputernicita in acest sens de 
catre Beneficiar. 

(15) Beneficiarul are obligafia de a intocmi $i transmite catre 01, rapoarte de progres, trimestrial $i 
ori de cate ori AM POR/ 01 solicita aceasta. 

(16) Beneficiarul este obligat sa informeze 01 $i AM POR despre orice situate care poate determina 
incetarea sau intarzierea executarii Contractului, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare 
de la data luarii la cuno$tinfa despre o astfel de situate. In urma analizei situatiei aparute, AM 
POR poate decide suspendarea/ rezilierea Contractului cu aplicarea coreapunzatoare a 
prevederilor art. 14 din prezentul Contract. 


TTr r * r . . -7 „ ^ ^ rm ifa ne intreaqa durata de valabilitate^£ 0 ^ OkJam 

(17) Beneficiarul este obligat p ■ ’£> acest sens de catre acestea, precunei Autoritapi de 

POR $i oricaror alte persoa Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat sa 

Certificare 51 Plata, Autontapi . , dituri asu pra modului de implementare a proiectelor 
verifice sau sa realizeze contr 5 i/sau agentilor desemnab de catre acestea, sa 

cofinan^ate din instrumente str » rin examinarea documentelor originate 51 obpnerea 

verifice, cu ocazia vizitelor la at mQdul d ’ e i mp i e mentare a Proiectului. 

de copii de pe aceste documen ’ Contractului, se menfine obligafia Beneficiarului de 

(18) Dupa expirarea perioadei de va abima ^ Aut0 ritafii de Certificare b Plata, Autohtap, de 

a pastra 5 i de a pune la dlsp0Z ' a T organism abilitat sa efectueze venfican/ controale/ 
Audit Comisiei Europene 51 oricarui an. 5 rambursa bile, toate documentele ongina^ 

modului de utidzare a bnan^ n u| , , nclusiv documentele conta^f 


0, 

(> 

n 


audtori aTupra modului d^'j^^biiraTeremelroiectului, inclusiv documentele^ponta^ 
privind activitafile $i che ui _ _' 


jniroaie/ 

originat^C 


O c !TE £7AL 

SELECTIE SI CONTRz 
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Axapnomaral Sphjinirea dezvottani d, - 

Domemul major de interventie i i 

^ ' ^(3nyr 

Sub domemul: „Po/i de Crestere M 


lu T ab*ic a o^asolor poh de crestore 
uri integrate de drzvolta'e urban* 


inventarul asupta actwelor dohanriitn 

de la data inch.deni of,date a Piog, a nu?Un'onpran r P '7r' Ul ' 1 ' C^ ' f ’ , ' af, p " 0 per,oada d ? 5 an ’ 
(I9)ln indeplimrea obtigatnlor de ^ onal ^^’onal 2007 2013 

solicitata, d.eptuntede acces n^Se^nn^Tl' SP pN '^ '* ar ° rde - m tprm ^ V P-noada 
catre organ,smele mentions la a |, n lid 7 " S '*" a? °' n ' ,or de%emn at , , n aresf sens de 
lmplementeaza sau a tost implement* Pm.erL'T 7 "' '* ,orun,e 5i $pap,| “ und " * 
precum 51 la bununle achizitionate la 0,777' U$ ' V arcrs ,a sis,emel ^ format ice. 
gestiunea tehmca si finance.a a P,o.«tu ,7 *' " Verf ' le informat,ce P"'*n<« 

arhwate astfel incat sa perm,ta verif™ n Oocimentrle trebuie sa f,e usor acces.bi.e v 
01 cu privire la locul arhivatii. " Beneficiarul este obligat sa informeze AM POP y 

(20lBeneficiarul are oblieatia Hp a , c ,„, 

implementarea Proiectului nrenJ 7 a ' spomb ' lltalea prezenta persona l ului implrcat in 
intieaga durata a venficanl'or 5 3 mana S erulu ’ proiectului venficat sau auditat, pe 

(21 ) Beneficiarul are oblieatia de a reaii?;, , 

planurile de actiune pentru imnipmonJ termenel e specificate, toate masurite mcluse in 

audit ale Comisiei Europene si L,,, 7 re S omandanlor rezuUate in urma misiumlor de 

Romaniei, astfel cum aceste Jlanuh dt ! -7 de Aud,t de pe lan § a Curtea de Contun a 

ceste pianuri de actiune sunt agreate cu Ol/AMPOR 

Ayibuirea contractelor si politici comunitare 

l ^?eTe e ni C oa a r r 7 l | a St a sio bllSat ” re f ecte prevederile cuprinse in Anexa IV ■ Cererea de finan(are 
la K, aS ’ SUrarea conformita t» cu politicile Uniumi Europene 51 Rationale pnvind 
pubStatea ’ ^ Stat ’ e§alitatea de > anSe ' de2volt -ea durabUS. informarial 

(23)in scopul atribuirn contractelor de semcii, furnizare, execute de lucrari necesare pentru 
implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, in calitate de 
Automate Contractanta, are obligapa de a respecta prevederile legislate national in 
domemul achizitnlor pubtice. Nerespectarea acestei obligati conduce la neeligibilitatea 
cheltuielilor astfel efectuate, sau aplicarea de corectii financiare conform legislate, in vigoare. 

Asigurarea co-finantarii eligibile a beneficiarului $1 a cheltuielilor neeligibile 

(24)Beneficiarul este obligat sa asigure resursele de plata a cofinantarii eligibile $i a finantarii 
cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii Proiectului, ce ii revin conform art.3 din 
prezentul Contract. . 


Evident* contabila distinct* 


(25)Beneficiarul trebuie sa ^ina o evident* contabila folosind conturi analitica disflncte pentru 
Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi in conformitate cu legislatia national* in yufoare. 




Verificarea cheltuielilor jr 

(26) Beneficiarul are obliga^ia de a pune la dispozi^ia AM POR, 01, Autoritafii de Certificare ^i Plata, 
Autorita^ii de Audit, Comisiei Europene $i oricarui alt organism abilitat sa verifice modul de 
utilizare a finan^arii nerambursabile, la cerere ^i in termen, documentele solicitate sa asigure 
toate condi^iile pentru efectuarea verificarilor la fata locului. 

(27) In acest scod Beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile ^i spafnle unde 
se imnlementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, 
orecum si la bunurile achizitionate, la toate documentele *i fi^ierele informatice privind 
*e£Zel tStnlrf S flnanciara a Proiectului, Documentele trebuie sa fie usor accesibU^ 
Sate astfel incat sa perm.ta verificarea lor. Beneficiarul este obhgat sa informeze AM PQR 

01 cu privire la locul arhivari. documentelor. ' 

i - - ' ia-CI/'K b. 


^ strarea docum e__- . de a p a Stra t0 ate documentele originale, inclusiv documentele/^ 

(28) Beneficiarul are o' s v cheltuielile eligibile, in conformitate cu regulamentel^T* ^ 

contabile, pnvind ac v erjoada de 5 ani de la inchiderea oficiala a Programul/if. 
comunitare fi naponaie, pe k / 
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Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvnltar^ n 

tani crurabile a oraseloc p'' 1 ’ ,**■ ^ - p<,»r • ^ 

Domemul major de intervene i in ^ ^ e 

c .. , n ^ 1 p lanun integrate de devoira'e u r han3 

Sub domemul- ..Poh de Crestere ” 

Operational Regional in fAHmi 

Contract. ' cad 1,1 cauna est0 ^nantat Proiectu! rare 

Evaluare 

(29)Beneficiarul Hi asuma ohiioati* ^ . , 

termenul solicit at. in vcdeira inli'i 111 n ’ 7 * 0 si AM p( |R °" fP document sau tnformati^. in 

si/sau a Proiectului implement.,* r ° va Pm S' am,jll,i Opoiational R-giomt 2007 701} 
impiementat. Cu acordnl AM POR, rezultatul r/alnan, poate fi pus ta 


fare obiectul prezentului 


6 


dispozi(ia Benefiaarul 


ui 


B. Obliga^iile Ol 


informafiilor sau clarificarilor 


2007 2013 , in termen de^ ScO zile*! ’" ch ' derii 0, '< ,ale a Programului Operational Regional 

Pqr ^ 2 lucratoare de la data comunicarii acesteia do catre AM 

'imp^emenurea Benef,ciarul cu pnvire la orice decizie luata *i care poate afecta 

respect We sacfde \a tua rea' 'i° de 5 ,cmci) Z,le lucratoare d * la dec.zie, 

respective sau de la luarea la cuno^tinta a unei decizii a AM POR. 

(32)01 are obligate de a sprijini Benefiaarul prin furnizarea 
necesare pentru implementarea Proiectului. 

l33, p!o^ectuli?tn a ter e me?d PUnde ^ Tn^ SoUdtare 5Crisa a Beneficiarului, privind .mplementarea 
ZrTn ’ ’ n „ termen de ma *' m 10 (zece) zile lucratoare de la primirea acesteia in cazul in 

5 (one i z ie nr° P r ma ^ P ,° R Pentm formularea unu ’ ras P un5 . raspunsul se va da in termen de 
b (cinci) zile lucratoare de la primirea raspunsului de la AM POR. 

(34) 01 momtonzeaza din punct de vedere tehnic *i financiar implementarea Proiectului care face 
obiectul prezentului Contract. 

(35) 01 are obliga^ia de a verifica *i aviza toate materialele de informare $i publicitate transmise 
spre avizare de catre Beneficiar in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate 
asumate de Beneficiar prin Contract, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la 
primirea acestora. 

(36) 01 are obligate de a verifica realitatea, legalitatea $i conformitatea tuturor documented ce 
msofesc cererea de prefinantare/ rambursare in vederea solutionarii acesteia 
raportul de progres transmise de catre Beneficiar. 

(37) 01 are obligafia de a respecta termenele de verificare $i avizare a cererii de prefinantare 
/rambursare men^ionate in Anexa III - Instructiuni de prefinantare 
cheltuielilor. 


precum $i 


rambursare a 


(38)01 este raspunzator fata de Beneficiar pentru prejudiciile dovedit a fi 
urmare a neindeplinirii obliga^iilor sale. 


cauzate acestuia ca 


C. Obligate AM POR 



yr . 

I — cCr:E - 


(39) AM POR are obligatia de a informa Beneficiarul cu privn-ey ia rapoartele, concluznle $1 
recomandarile formulate de catre Comisia Europeans care aufmpact asupra Proiectului care 
face obiectul prezentului Contract. 

(40) AM POR are obligatia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informafiilor sau clarificarilor pe 
care acesta le considera necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin 
intermediul Ol. 

(41) AM POR va informa corespunzator Ol in situafia in care s-au furnizat informafii/clarificari direct 
catre Beneficiar. 

(42) ln cazul in care Ol solicits opinia AM POR pentru formularea unui raspuns, acesta se va 
transmite Ol in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la primirea solicitarii. 

(43) AM POR va efectua transferul prefinan^arii in condifiile $i cu respectarea termenelor 
mentionate in articolul 6 $i Anexa III - Instructiuni de prefinantare $i rambursare a 
cheltuielilor din prezentul Contract. 

(44) AM POR va efectua rambursarea cheltuielilor in condifule $i cu respectarea termenelor, 
mentionate in Anexa III - Instructioni de prefinantare $/ rambursare a cheltuielilor , d^pa 
verificarea $i avizarea cererii de rambursare $i a documentelor depuse de catre 0\y x 


•\Rt 

_ \ 
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Domemul major de mterventfe 1 i p!' durabHe a ° ras<?lor P 01 ' dp crest-e 
Sub domemul: ,.Po/i de Credere " ^ ^tvoitare u'bana 


ARTICOLUL 10 - CONFIDENJlAUTATE 



(11 Fara a aduce atingere ohho^tni^r „ 

prezentul contract, AM POR qi c, rJ ex azule a,t 9 ahnea tple (19) (22) p (28) (29) din 

pastrarea confidenpalitatii* T Klatu an S a ) eaz a sa depuna toate dihgentele pentru 

legatura cu Pioiectul. resDectiv ^ c 1 oclinir,1telor * materialelor, datelor y informapitor in 
once mformapi declarate de nartiJ i' mU l * P K T' u,,l,zeze * co P ,eze ^au sa transmits unor terti 

,2, Nu pot dectarate con.tC^SlU a IT'”" """ ... 

scop publicitar pentru informarea documente ‘ m f tenale * date *i/sau mformapi folosite in 
2013, conform obligaPei AM POR/ oi £ romovarca , ut,l,zar " Junior alocate pnn POR 2007 

p U s..r su * * ob s?,nf rr; 

,3 ' cwiNdentiale reTerttoafe^a Contra^r^Proiecthdac^:^ 0 ^^ 3 Pen " U dezvMu,rea de ,n,or ™<" 

^ mnt^r 1 1 3 ? f ° St dezv * luita dupa ce a fost obpnut acordul scris al celeilalte parp 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 

bi partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informapa. 

ARTICOLUL 11 - CONFLICTUL DE INTERESE 


) n intelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezinta orice situape care are sau 
poate avea ca efect compromiterea executarii acestui Contract, de catre parp, in mod obiectiv 
p impartial. Astfel de situapi pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitaplor 
politice sau naponale, legaturilor de familie sau emoponale, or al altor legaturi sau interese 
comune. 


2) Odata cu depunerea primei cereri de prefinanfare/rambursare se va ata$a o declarape pe 
proprie raspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care sa rezulte ca nu se afla 
intr-o situape de conflict de interese, a$a cum este prevazut la aim (1). 

3) Parple se obliga sa intreprinda toate diligenfele necesare pentru a evita orice conflict de 
interese p sa se informeze reciproc, in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la 
luarea la cuno$tin^a, in legatura cu orice situape care da napere sau este posibil sa dea napere 
unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare in decursul executarii Contractului 
trebuie notificat fara intarziere catre AM POR. AM POR ip rezerva dreptul de a verifica aceste 
situapi p de a lua masurile necesare, daca este cazul. 


ARTICOLUL 12 - DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR $1 ECHIPAMENTELOR 


Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor p/sau orice alte drepturi 
de proprietate intelectuala p/sau industrial, obpnute in executarea sau ca urmare a executarii 
acestui Contract cu exceppa cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor 
fi proprietatea ’liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor 
prevazute in acordul de parteneriat, Anexa VI la prezentul Contract. 

ARTICOLUL 1 3 - CESIUNEA 

Prezentul Contract In integralitatea sa precum loate drepturi^' 
implementarea acestuia, nu pot face ob,ectul cesiunn. 

- NEREGULI 51 RESTITUIREA FINANJARII 



decurgand 


ARTICOLUL 14 


arceDtiunea prezentului contract! se Helege orice abatere d 
(1) Prin ’’neregula "V sj conformitate in raport cu dispozitiile rationale *i/sau eurorf 

legalitate, regulantate cu, {*: 
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Axa prioritara 1 Spriiinirea de7vr.11 in, a 

_ , , ' 'lam du r abile a o»aselor noli <\c rrp^rr-p 

Domemul major de interventie 11 di^ 

. . , .. , e 11 ^anuii integrate de 6m volt a re urbanS 

Sub domemul: Po/r de Credere " 


(3 


acestor dispozUii ce reznita dun. o T °" alt0 ' an * , )* men,p |f '* al '^cheiate in baza 

sau care poate prejudice hucotni n '"‘T " wt,une a B^fkiarului. care a prejudicial 
acestora print, o suma plain! n«uv™ ^ , °" durH€ ‘ publke na * ,ona,e afprpntp 

t2 ' ront. a artulur i O| r / , AM U va elm?'in soh" ,,cnoadfl d " va,ab,lltare a 
nereguli din AM POR ’ " S ° S * formula,ul de alefta t,e nerrguh catre ofi^erul de 

prevedeulor OUG^T 66 * ? 0 i°i' sm!T CC '°" lor de ,ambursa,p P ana la final./area apticam 

inlocuire a acesteia ™ S3U 3 °' Ka ' 0 ' ac,e noimative de modificare, comptetare sau 

procesarea ceretilor ^ n, ’ rmarea/ " ll " m a r e a suspicmnu de nereguta. AM POR poate suspenda 

Obiectu verihrt 7 rambursare v in cazul in care contractu! de finance mar face 

neregulilor/ fraudetor V 3 3U ° r ,nstitu ^' abU,late ' n acpum de verificare v control a 
net egumor/ audelor, incUisiv a conflictului de interese. 

[ anlic^rea ^ v ^ rdl ^ are a cererilor de rambursare OI/AM identified abateri de la 

aferente rnntrartJi 1 °h e§1s na tionale $i comunitare In domemul achizipilor publice 
redureri nmrp ,° r lucrari/servicii/furnizare, inainte de efectuarea pla^ii , AM va aplica 

j£££S 3 ?r 66 , d 2 o,r' le “ w ™* U P,ata * ** 1" co„ l o, mlt a t e cu 

(5 ' S f u - Sp f ndan ’ ,n con diliile alineatului (3) AM POR notifica Beneficiarut cu pnvire ta 

aecizia luata, la penoada $i motivele suspendarii. 

l6) AMDAD^ ° rsam , zata m c i adrul sau in cadrut institupei publice in care funcponeaza 

AMPOR in scopul constataru neregulilor 51 stabilirii crean^elor bugetare/corecpilor financiare 
poate etectua misium de control in temeiul prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevemrea. 
constatarea 51 sancponarea neregulilor aparute in obpnerea $i utilizarea fondunlor europene 
51 /sau a fondunlor publice naponale aferente acestora sau a oricaror acte normative de 
modificare, completare sau inlocuire a acesteia, actele de control fiind opozabile 
Beneficiarului. 

(7) Orice plata excedentara efectuata de catre AM POR constituie plata nedatorata, lar 
Beneficiarul are obliga^ia de a restitui sumele respective. 

( 8 ) In cazul in care situa^ia prevazuta la alin (7) a fost depistata inainte de efectuarea ultimei 
pla^i, AM POR poate decide diminuarea sumei rambursate incepand cu tran$a urmatoare cu 
sumele corespunzatoare, pana la stingerea integrala a debitului, inclusiv, daca este cazul, a 
comisioanelor de transfer bancar, platite de AMPOR, aferente sumelor respective. 

(9) In situapa in care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM POR va 
notifica Beneficiarul cu privire la suma datorata ramasa de restituit de catre Beneficiar. 

(10) ln termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire, de catre 
Beneficiar, a notificarii men^ionate la alineatul precedent, acesta este obligat sa restituie 
suma datorata, precum $i, daca este cazul, comisioanele de transfer bancar, platite de 
AMPOR, aferente sumelor respective. 

(11) in cazul in care plata excedentara este depistata dupa efectuarea ultimei trance de plata, AM 
POR va notifica Beneficiarul cu pnvire la plata nedatorata, acesta avand obliga^ia de a 
restitui, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a 
notificarii, suma datorata, precum $i, daca este cazul, comisioanele de transfer bancar, 
platite de AMPOR, aferente sumelor respective. 

(12) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM POR cad in sarcina 
exclusiva a Beneficiarului. 

(13) Din ziua urmatoare expirarii termenelor prevazute la alin. (10) $i (11) $i art. 6 alin. (9) si (13), 
se vor calcula majorari de intarziere in valoare de 0 , 1 % pe ± de intarziere dm suma datorata, 
pana la data pla^ii efective. 


ARTICOLUL 15 - MONITORIZARE 


J HE 

ractare 


Monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite prin Contr^efctd realizata de Ol $i AM POR in 
conformitate cu prevederile men^ionate in Anexa I - Masun de mon^orizare a prezentului Contract. 

ARTICOLUL 16 - PUBLICAREA DATELOR 



Progiamut Operational Reg-onai 2007.2013 
Axa prioritara 1 SDnijnirpa Hr.-rwo.u- 

Domeniul major dc interventie 1 i d ' J ' at ” lr a orasP,or P 01 * "W? 

Sub-domemul: ..Poli de Creole ' ^ * drZVP ' ,arr U ' ba " a 

Beneficiarul este de acord ra , , . 

Beneficiarului, denumirea proiectutm .,t| P ' * [! e put ’ lKa . ,p ' de ca,,p AM p OR'Oi denumirea 

de incepere si de finalizare ale P m .ert,,i ,°’ a a a ,,nan l a,il ne,amb ursabile acordate. datele 

documente cu condifia de a nu so a-t,,- P ° C " de ' mpleiT " ?nla ' e a aces,u ' a ' P rc<:um S' orice alte 

v a ul a nu se aduce atingere prevedeiilor legale. 

ARTICOLUL 17 - CORESPONDENTA 

ll * Pr 01 ec t ul cn * p* ec unfs!a rod*f d f p,ezenUl1 Cont,act ^ va face in sens, cu menfionarea titlului 

$ codului SMIS, >i va put la numar de inregtstrare de intrare si de iesire. 

(2i intreaga corespondent legata de prezentul Contract se va transmite la urmatoarele adrese: 

Pentiu Beneficiar: Str. Dobrogei nr. 1, loc. Navodari, jud. Constanta, cod postal 905700 

Pentru AM POR: Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, cod 050741 

sector 5, Bucure$ti 


Pentru 01: Str. Anghel Saligny nr. 24, loc. Braila, jud. Braila, cod postal 810118 

ARTICOLUL 18 - MODIFICARI $1 COMPLETARI LA CONTRACT 


(1) Partile au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea 
clauzelor $i/sau Anexelor acestuia, prin act adi^ional, incheiat in acelea$i condifii ca 51 
Contractul, cu excep^iile menponate in prezentul articol. 

(2) In cazul in care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta 
are obliga^ia de a o transmite 01 cu cel pu^in 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de 
termenul la care este inten^ionata a intra in vigoare, cu excepfia unor circumstance deosebite, 
acceptate de AM POR/OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odata cu solicitarea de 
modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) Prin excep^ie de la prevederile alin.(2), in cazul in care Beneficiarul solicita prelungirea 
perioadei de implementare a Proiectului, acesta este obligat sa transmits 01 solicitarea 
respectiva cu cel pu^in 60 ($aizeci) de zile calendaristice inainte de sfar^itul perioadei de 
implementare a Proiectului. 


(4) Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la cre^terea valorii totale 
eligibile a Proiectului, men^ionata la art.3 din prezentul Contract, efectuandu-se exclusiv prin 
majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat sa transmits, impreuna cu 
cererea de modificare a Contractului, $i documente din care sa reiasa angajamentul acestuia ca 
va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum $i dispombilitatea 
acestor fonduri. 


15) 


( 6 ) 


(7) 


ata de cat re AM POR 
re data modificarile 


Orice modificare a valorii totale a Proiectului, efectuata in condifiile alin.(4), nu poate conduce 
la depasirea cuantumului de 94 . 000.000 lei integralitate sumele prim,A de la AM POR, in 
conditiile art.14 din prezentul Contract. // 

Prin excentie de la prevederile alin.(l), Anexele I, II S' HI ale Contractului pot fi modificate, 
unlateral exclusiv de catre AM POR, printr-o notificare scrisa,, 

Beneficiarului s' 01. Notificarea va menfiona obligatonu dat 

resnective intra in vigoare. . 

H nrpvpderile alin.(1), Beneficiarul poate efectua moditlpri asupra Anexei Ilia 

Prin exceppe de P cerer u 0 r de rambursare, printr-o notificare, cu conditia ca aceste 
Graficul de depune g f - r ~ a se depasi un numar de maxim 3 modificari. Daca valoarea 
modificari sa fie jus ’ - [a art 3 din prezentul contract este mai mare de SO milioane de 

totala a proiectului pre o 1 ectu i u j presupune incheierea a mai mult de 3 contracte de achizifie 
lei $i implementarea p mo dificari asupra Anexei Ilia Graficul de depunere a cerenlor de 
publica, numarul ae cu numarul contractelor de achizi^ie publica. 

rambursare trebuie sa tie c -—- 7 — 


piogidiTHjl Operational Regional 2007 2013 

A xa pnorita'S 1 SpMii^rpa dezvrttSrll du-afv <• s 0< svr p- ■ *> C 'cvr-e 
Domemul maior do intervene ^ ^ pi anur1 wlr? . ate -y 
Sub domeniuh ..Po/i dr Crr$frrr ” 

181 Notificaioa pie\azut?i la aim. (7l behuip tiansnma dr Benefit iar ( itfr Of impreuna ni Graficill 
revizint, in maxing 15 zile t alendariMir p dp la deputiil hr>»» pfrva/ufp in Grahcut dp 
rambuisate pcntiu dopuocira cptptii do rambursarp pentru care so fa r a<fualf/area 
(91 ^ Mn except ie de la piovcdci ile aluvOl, Benefitiaml poafp efpcfna modifirari in roenpon^nta 
pc hipei do pi meet, piinti o notifUate strisa. enmunicata 01 $t aa a POR in f errnen r)e mi'im 10 
(zeco) rUc Uictatoaie dr la oivntpira decizici do modificare Nntificafea va fi obbgaforiu insotita 
de decizia do modificare, CV ul 5.1 fi>a de post a petsoanei aMfel iiKluv* »n pc hi pa de proiecf 
(iQiPiin pxceptie do la piovederile aim (1), si cu rospertarra prr/ork'rilor arf 4 aim (3) dm 
prezentul Conti act, Beneficiarul poate efcctua modificari asupra Anpxri V Bugetul proiectului, 
pnn tiansfeiuri mtie lioule dm cadtul accluia>i capitol bugotar de c help net i ebgibile, data 
acest ea nu atccteaza scopul principal al proiectului >1 fara a se modifica valoarea totala ehgibili 
a Proiectului. Astfel de icalocan se pot efcctua numai in lirmta unui procent de 10% dm suma 
insciisa initial (sau aprobata ca urmare a unui act adi(ional) in cadrul liniei bugetare dm care se 
face realocatea. Beneficiarul poate efectua inclusiv modificari asupra Imnlor bugetare care au 
hmite maxime impuse de prevederile regulamentelor comumtare sau naponale sau de regulile 
de eligibihtate stabilite de AAA POR, cu condifia de a nu depa$i aceste lirmte maxime impuse. 

(11 Bn cazul in care Beneficiarul aplica prevederile alin (10), acesta este obligat sa transmita la Ol, 
spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel pufin 10 (zece) zile lucratoare inainte de data la 
care modificarea respectiva este intenfionata a intra in vigoare. 

(12)Modificanle de buget prevazute la alin.(IO) devin aplicabile numai dupa avizarea acestora de 
catre Ol. Ol are obligatia de a informa AM POR despre aceste modificari in termen de maxim 5 
(cinci) zile lucratoare de la avizare, sub sanefiunea inopozabilitafii fafa de AM POR a acestor 
modificari. 


(13)ln cazul in care Proiectul este implementat in parteneriat, schimbarea componenfei 
parteneriatului este permisa doar daca sunt indeplinite urmatoarele condipi cumulative: 

■ este confirmata printr-un act aditional, incheiat in conditiile prezentului articol, 

■ schimbarea respectiva este determinate de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, $i 

■ partenerii rama$i se angajeaza sa preia toate drepturile $i obligatiile ce reveneau, prin 
Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligatia de a asigura, din resurse 
proprii, intregul cuantum al cofinantarii eligibile $i neeligibile pentru Proiect. 

in acest caz, Beneficiarul este obligat sa transmita, impreuna cu cererea de modificare a 
Contractului, $i documente din care sa reiasa acest angajament, precum $i asigurarea fondurilor 
necesare. Orice alta modificare a componentei parteneriatului va atrage rezilierea Contractului 
de catre AM POR, fara punere in intarziere sau vreo alta formalitate in acest sens, cu obligatia 
Beneficiarului de a returna intregul cuantum al fondurilor primite, in condipile art. 14 din 


prezentul Contract. 

(14) Actele aditionale intra in vigoare in ziua imediat urmatoare semnarii IM de catre ultima parte, 
cu exceptia cazurilor in care prin actul aditional se confirma modific all intervenite in legislafia 
na\ionala $i/sau comunitara relevanta, cu impact asupra executap /11 prezentului Contract, 
situatii in care modificarea respectiva intra in vigoare de la patafn^/itionata in actul normativ 
corespunzator. 

(15) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), Beneficiarul poate erectua,* drin notificare, modificari 
asupra Anexei IV Cererea de finantare, punctele : 2.3.5 ActivilatHe proiectului, 2.3 .6 
Cotendarul activitat;ilor atunci cand aceste modificari vizeaza exclusiv planificarea in timp a 
achizitiilor/activitatilor precum ^i punctul 3.4 Achizifii publice, atunci cand vizeaza exclusiv 
planificarea in timp a achizifiilor, schimbarea tipului de procedura, cumularea mai multor 
achizitii intr-o singura procedura (cu respectarea legislatiei in vigoare), cu condifia ca aceste 
modificari sa nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare 51 sa respecte 
prevederile contractuale legale in vigoare. Modificarile prevazute in prezentul alineat vor fi 
aduse la cuno^tin^a Ol $i AM POR, in tenrme de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la intrarea in 
vigoare a modificarilor, sub sanefiunea inopozabilitafii acestora fata de AM POR. 

(16)Nedetectarea de catre Ol $i/sau AMPOR a erorilor privind procesul de atribuire al contracted 
de achizitii necesare pentru implementarea proiectului cu ocazia primirii notificarilor prevazute 
la art 18 alin KS nu afecteaza dreptul Ol $i/sau AMPOR de a declara neeligibile cheltui^fJeRtj^ 
efectuate cu nerespectarea legislafiei in vigoare sau de a aplica corecpi financiare ca urp^re a 
verificarii cererilor de rambursare. 
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ARTICOLUL 19 - FORTA MAJORA 

lit in sonsul prezenUilui Contract , „ . 

netnlatuiat. intervenit dupa inched« 4 re P r «‘"t4 ©rice evenlment tmprevizibil jl de 

sau in paite a ac«tvna?i„ni^:” l ; r 2 ,fnlU,U, Conl ^ Ct ca ”’ a — — •" *ot 

de tort a majora. in sensul aceste. r? d ° aul0,Ua,e com P<*tema Sunt considerate situ.ni> 

epidemn si alte evemmente similare Fonfm ’ mp [ e,uran ca: . razboa,e ' falam,ra t' ciamraie 

neexecutam pattiale sau totale * T exonerea z a de raspundere parpie in cazul 

penoada in careaceastaact °h pnn P ' ezentul C °" ,raa ' p ' r ° ara 

Datti Nu este considers fA- eaza ?’ numa ’ daca a fost notificata corespunzaror ceteiialte 

crea o imposibilitate de execoUreALreT"^^ a$emenea celor de mai Sl * care - fara a 
din parti are ’ * ace extrem de costisitoare executarea obligapilor uneia 

t2 ' maiot\ Tn^ermen^dl°‘!\ a ma ^° r f are obl ’§ a ^ a de a notifica celeilalte parfi cazut de forta 
- i - . . - lana * zile calendaristice de la data aparipei acesteia 51 de a o dovedi 

anaritie nt en de cel mult 15 ^"cisprezecei zile calendanst.ee de la data 

apa t e>. De asemenea, are obligapa de a comunica data incetarii cazului de forja majora in 
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la incetare. 

(3) Partile au obtigajia de a lua orice masuri care le stau la dispozipe in vederea limitani 
consecin^elor ac^iunii fortei majore. 

(4| Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si incetam cazului 
de forta majora, in condole $i termenele prevazute, nu va fi exonerate de raspundere s> va 
suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare. 

(5) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forfa majora pe 
penoada de actiune a acesteia, in baza deciziei AM POR. 

( 6 ) In cazul in care forta majora $i/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarn 
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, partile se vor intalm intr-un 
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a 
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului. 

(7) Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractual^. 


ARTICOLUL 20 - INCETAREA CONTRACTULUI 


0 



AM POR poate 
irea finantarii 


In cazuri exceptionale temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for^a-~H^ajq»a 
decide sa rezilieze Contractul printr-o notificare scrisa, fara a fi solici^at. 
nerambursabile deja platite. 

U) In situatia in care Beneficiarul nu a inceput implementarea Proiectului iitr-un termen de 6 
($ase) luni de la data intrarii in vigoare a Contractului, acesta va fi reziliit de catre AM POR, 
fsra a mai fi necesara punerea in intarziere sau vreo alta formalitate in acest sens, cu obligapa 
pentru Beneficiar a restituirii in intregime a sumelor deja primite in cadrul Contractului, in 
conditiile prevazute la art. 14 din prezentul contract. In acest sens, 01 va transmite o informare 
la AM POR privind neinceperea implementarii Proiectului in termen de 7 Uapte) zile lucratoare 
de la expirarea termenului de 6 (sase) luni. AM POR va emite decilia de reziliere si va d.spune 
recuperarea sumelor platite in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data pnmir.i informant de 
la 01. 

(3) in situatia in rare Beneficiarul nu transmite la 01 nicio cerere de prefinan(are/rambursare in 
termen de max^m 12 luni de la data semnarii prezentului Contract, 01 poate propune AM POR 
rezilierea Contractului. Rezilierea poate fi propusa sun cazul nedepuneru, conform graf.cu^^oM^^ 
de depunere a cererilor de rambursare, a doua ceren consecutwe^ara a se depuoe ,n a^ ^ 


timp vreo notificare de revizuire a graficului. 
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(4) In tazul neiosptx iiVii K \c *•. * R 

ill\u1e fonheioa umUMoi Cu ° l T nef,(,ar a pr evedeiilor prezentului Contract. AW PQP poate 
Ronolu iai ul ate obligate inuu? . ont,,vtu ^n pnntr-o notificare scrisa in aceasta situatie. 
in uwlifnle pu'vazuto la i i 7" ,n mt,e S ,me a sumelor deja primite in cadrul Contractuiui. 
u laa, * M din prezentul Contract. 
i5i Antonoi tozilieni contiactulm am d^d 

notiticaioa pioalahiia a Rene/u'i* i pcMte suspencJa pla l ,le ca o masura d<* precautte, djpa 
juesUna conform contractulm in V’ PMV,re la neindephn,rea ondror obtigatn ce n revin 
intarzioio in vatoare do 0 1° nr s,U,a * ,e * Ben eficiarului i se vor percepe majoran de 

indephmiii elective a obhga(iei " 6 ,ntarz,e,e * din suma la care este indreptatit, pana ia data 
[t) AM POR va rozilia Contractui Hva *. 

cole declaiate de cat.e Beneficiar in constala neconcordan ^ a ,ntr <? starea de (apt dovedna si 

face obiectul unei t„nnr, s J C cererea de finanfare, referitor la faptul ca Proiectul nu 

beneficiat de finantare dm* 1 u m fonduri pubdce naponale sau comumtare sau ca nu a mai 

este obligat sa restitute ut 3 pro ^ rame rationale sau comunitare. In acest caz. Beneficarut 
tsie ODUgat sa lestituie integral sumele primite. 

[ ] Contract Benelin^m? 1 ^ 30 ^^ daca se consta ta ca, pe perioada de valabilitate a prezentului 
fmantate in i sau ipotecat obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobite, 

1 c ru pr f zen tului Contract. Sumele rambursate aferente obiectelor/bunuriior in 

cauza se vor recupera in mod corespunzator. 

^ n\nnrt^ 3 ' n caf ^ p,0 ^ ect ^ a devenit neeligibil, AM POR va decide rezilierea contractului fara 
i re prea abila $i fara nicio alta formalitate in acest sens. Decizia de rezitiere va fi 
transmisa spre informare beneficiarului $i 01 in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la 
emiterea acesteia. 

(9) Proiectul devine neeligibil daca, oricand pe durata de valabilitate a contractului, astfel cum 
aceasta este specificata la art 2. alin (2) intervin modificari care indeplinesc cumutativ 
urmatoarele condi^ii: 

a) afecteaza natura operafiunii finanfate sau condole de implementare a acesteia sau ofera 
unui ter^ un avantaj necuvenit, $i 

b) rezulta dintr-o schimbare a naturii proprietafii unui articol de infrastructure, sau o incetare 
sau schimbare in localizare a investi{iei. 

(10) Beneficiarul are obliga(ia de a informa 01/AM POR in termen de 15 (cincisprezece) zile 
calendaristice de la data aparifiei oricarei situa^ii care determina sau poate determina 
neeligibilitatea proiectului. Absenfa sau netransmiterea in termen a acestei notificari atrage 
raspunderea Beneficiarului pentru orice daune $i/sau prejudicii cauzate 01 ^i/sau AM POR pnn 
aceasta. 

(11 )ln cazul in care neeligibilitatea proiectului este determinate de o acfiune sau omisiune a 
Beneficiarului, acesta va fi obligat sa returneze integral sumele primite in baza prezentului 
Contract. 

02)Contractul va fi reziliat $i finanfarea nerambursabila acordata va fi recuperata ^i in cazul in care 
bunul/bunurile, mobile sau imobile, ce fac obiectul investi^iei finantate nu sunt folosite 
conform scopului destinat, precum $i in cazul in care acestea au fost vandute, inchiriate sau 
instrainate sub orice forma prevazuta de legislafia in vigoare, oncandi pe perioada de 
valabilitate a prezentului contract, astfel cum aceasta este specificata la aft- 2, aim. (2) din 
prezentul contract. f 

(13) Beneficiarul este de drept in intarziere prin simplul fapt al incalpai^evOderilor prezentului 
Contract. ( ' 

ARTICOLUL 21 - LEGEA APLICABILA \ 

(D Prezentul Contract obliga parole sa respecte intocmai cu buna cred,nta|f>ecare d.spozitie a 
acestuia Sn conformitate cu principiul obligativita^u contractual intre part,. 

(2) Contractui este guvernat de legea romana. 
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ARTICOLUL 22 - ANEXE 


Urmatoarele documente sunt anexate 


ia prezontul Contract >i fac 


parte integrants din acesta: 


Anexa I: 
Anexa II : 
Anexa III: 

Anexa IV: 
Anexa V: 
Anexa VI: 


Masunle de monitorizare 
Masunle de mformare >1 publicitate 
Instruc^iuni de prefinanfare $1 rambursare a cheltuielilor 
Anexa Ilia Graficul de depunere a cererilor de rambursare 
Cererea de finan^are (inclusiv Proiectul Tehnic In format electronic 1 CD) 
Bugetul proiectului 
Acordul de parteneriat 


ARTICOLUL 23 - DISPOZIJII FINALE 


(1) In eventualitatea unui litigiu intre AM POR/ 01 $i Beneficiar, survenit in executarea acestui 
Contract, se va incerca solu^ionarea acestuia pe cale amiabila. In situafia in care nu se poate 
ajunge la o in^elegere pe cale amiabila, litigiul va fi solutionat de catre instance judecatore^ti 
competente material din raza teritoriala a Municipiului Bucure$ti. 

(2) Prezentul Contract a fost incheiat in trei exemplare originale, in limba romana, din care un 
exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru 01 $i un exemplar pentru Beneficiar. 
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